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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 270 

28 Απριλίου 2006 

ΛΙΔΚμρΥ=ΠΤ (2) 


ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 


( 1 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 13817 

Ο Δήμαρχος Αγρίνιου διακηρύσσει ότι στις 8.5.2006 
ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9:00 π.μ έως 1:00 μ.μ. και 
στο γραφείο 6 στον Ιο όροφο του κτιρίου που στεγά¬ 
ζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στην οδό Παλαμά 
και Μαβίλη, θα διεξαχθεί επαναληπτικός μειοδοτικός 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου της υπηρεσίας για την προμήθεια 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες των έργων αυτε¬ 
πιστασίας έτους 2006, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
80.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
69/2006 της Δημαρχιακής Επιτροπής για καθορισμό 
των όρων. 

Οι παραπάνω προσφορές θα προσκομισθούν ενώ¬ 
πιον της Δημαρχιακής Επιτροπής για την αξιολόγησή 
τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.904,00 
ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π.&Δ., ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Η προσφορά ισχύει για όλο το έτος 2006 και μέχρι 
τον Μάρτιο του 2007. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να προσκο¬ 
μίσουν βεβαίωση εγγραφής, τους στο Επιμελητήριο ή 
την Επαγγελματική Οργάνωση που ανήκουν (άρθρο 17, 
παρ.2 του π.δ.28/1980) και να συμπληρώσουν τα ειδικά 
έντυπα προσφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά 
από την Δημαρχιακή Επιτροπή, με ποινή αποκλεισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι: από την 
Δν/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου Παλαμά 
και Μαβίλη, 1ος όροφος κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 
τηλ. 26410-58468. 

Αγρίνιο, 26 Απριλίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 


ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
Αριθ. 4014 

Περίληψη διακήρυξης τακτικού ανοικτού διαγωνισμού 
του Δήμου Θάσου για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του έργου: «ΚΑΤΑΡ¬ 
ΤΙΣΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» - ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ «ΠΟΛΥΓΝΩ¬ 
ΤΟΣ» στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
2000 - 2006, Άξονας προτεραιότητας 5: ΑΜΒΛΥΝΣΗ 
ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μέτρο 5: «ΤΟ¬ 
ΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

1. Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Δ/νση: ΘΑΣΟΣ 
ΘΑΣΟΥ Τηλέφωνο: 25930 23918, 25930 23118 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Κατηγορία 24 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελ¬ 
ματικής κατάρτισης), Αριθμός Αναφοράς ΟΡΟ: 92. 

Περιγραφή των Υπηρεσιών 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλο¬ 
ποίηση πέντε (5) προγραμμάτων κατάρτισης και ενός 
(1) προγράμματος προκατάρτισης, ενενήντα πέντε (95) 
ατόμων. Τα προγράμματα αφορούν τους κατοίκους της 
περιοχής παρέμβασης της Τ.Π.Α. Θάσου «Πολύγνωτος». 
Τα παραπάνω προγράμματα αφορούν τα ακόλουθα 
αντικείμενα κατάρτισης: 

1. Επιχειρηματικότητα - Δημιουργία και Διοίκηση Επι¬ 
χειρήσεων - Εργασιακές Σχέσεις (150) και απευθύνεται 
σε 15 παλιννοστούντες 

2. Επιχειρηματικότητα - Συνεταιρισμοί - Εργασιακές 
Σχέσεις (150 ώρες) και απευθύνεται σε 20 γυναίκες 

3. Επιχειρηματικότητα - Δημιουργία και Διοίκηση Επι¬ 
χειρήσεων - Εργασιακές Σχέσεις (150 ώρες) και απευθύ¬ 
νεται σε 25 νέους μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

4. Επιχειρηματικότητα νέων αγροτών (150 ώρες) και 
απευθύνεται σε 20 νέους - μέλη αγροτικών οικογενειών. 

5. Εφαρμογές Πληροφορικής (150 ώρες) και απευθύ¬ 
νεται σε 15 ΑΜΕΑ. 

Αντικείμενο της προκατάρτισης είναι η εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας σε 15 παλιννοστούντες ή οικονομι¬ 
κούς μετανάστες (300 ώρες). 

Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου της σχε¬ 
τικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων 
Τριάντα Δύο Χιλιάδων Διακόσια ευρώ (232.200,00 €). 
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Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 
απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
του ν. 2859/2000. 

Διαδικασία 

α) Τακτικός ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες 
προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία που προβλέ- 
πεται από το π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/98). 

β) Οι συμβάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 
8 §2 του π.δ. 346/1998 και π.δ.410/1995 

3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Νήσος Θάσος 

4. Επαγγελματικά προσόντα 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν: 

• το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα του υπευθύνου του υποέρ- 
γου 

• το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα του επιστημονικού υπευθύνου 
των προγραμμάτων 

• το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα του υπευθύνου των ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων 

• Για το σύνολο της σύμβασης και κατά την σύνταξη 
αυτής το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του αναδόχου 
φορέα. 

5. Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν μέ¬ 
ρος ή το σύνολο του έργου και χωρίζονται σε επιμέρους 
προγράμματα προκατάρτισης- κατάρτισης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μία μόνο 
προσφορά για κάθε προκηρυσσόμενο πρόγραμμα. 

Το περιεχόμενο της πρότασης περιλαμβάνει: 

• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία περιγρά- 
φονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. 

• Την τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτη¬ 
μα III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Προγράμματος κατάρτισης ή προκατάρτισης. 

• Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτη¬ 
μα III, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΑΣ» Προγράμματος κατάρτισης ή προκατάρτισης. 

Η συνολική προσφορά πρέπει να υποβληθεί και σε 
ηλεκτρονική μορφή, στους αντίστοιχους σφραγισμένους 
φακέλους. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών 
πρέπει κατά την σύνταξη τους να τηρηθεί απαραίτητα 
η τάξη και η σειρά των υποδειγμάτων προς συμπλή¬ 
ρωση. 

6. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

7. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπη¬ 
ρεσιών 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να έχει ολο¬ 
κληρωθεί μέχρι 31.12.2006 

8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της Διακήρυξης από τα γραφεία του ΔΗΜΟΥ 
ΘΑΣΟΥ 

Δ/νση: Θάσος Θάσου Τ. Κ. 640 04 

Τηλέφωνο: 25930 23918 ΡΑΧ: 25930 22118 Ε-Μ&ϊΙ: 
άΙΙΐ33ου@οΙθηθί.9Γ 

β) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για 
χορήγηση της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι 
η 5.6.2006 


9. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσε¬ 
ων της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράτ- 
τονται με την πρώτη Δόση πληρωμής του υποέργου. 

10. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 
9.6.2006 και ώρα 13:30. 

β) Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους εκπροσώ¬ 
πους των διαγωνιζομένων με τη μορφή ενός ενιαίου και 
σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος και θα 
πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου 
Θάσου μέχρι την 9.6.2006 και ώρα 13:00 π.μ.. 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγρα¬ 
φα. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬ 
νική. 

11. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών 

α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να 
παραστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υποψη¬ 
φίων αναδοχών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. 

β) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση 
των προσφορών θα ξεκινήσει στις 13.6.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Θάσου, 
Θάσος Θάσου, Τ.Κ. 640 04. 

12. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτι¬ 
κά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική 
επιστολή ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου, 
χωρίς το Φ.ΠΑ., για κάθε υποβαλλόμενο πρόγραμμα. 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το 
Δήμο Θάσου και να έχει ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημε¬ 
ρολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

13. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΠΕΠ 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης 2000-2006 και περιλαμβάνει 
συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
κατά 75%. 

14. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Κέ¬ 
ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ημεδαπής, 
τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ' αριθμ. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ 5/Β' /9.1.2001) Από¬ 
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα¬ 
λίσεων και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 111384/13.5.2003 
Απόφασης Υπουργού Εργασίας-Σύστημα παρακολού¬ 
θησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. 

15. Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο 24 του π.δ. 
346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/98) και να συνοδεύουν την προ¬ 
σφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά που προ- 
βλέπονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. Όλα τα 
πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι 
νόμιμης ισχύος. 
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Επιπλέον η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
τα παρακάτω: 

- «Βεβαίωση Οριστικής Πιστοποίησης», σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 105127/8.1.2001 (Φ.Ε.Κ. 5/ 
Β79.1.2001) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι¬ 
νωνικών Ασφαλίσεων και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
111384/13.5.2003 Απόφασης Υπουργού Εργασίας - Σύ¬ 
στημα παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

16. Ισχύς των προσφορών 

Τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

17. Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

18. Σύμβαση ανάθεσης 

Οι συμβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προ¬ 
σφορά και την 38/2006 Απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής 

19. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 2593023918, 23118. 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΛΛΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

Αριθμ. 3433 

Ανοιχτός Διαγωνισμός Πρόσληψης Εξειδικευμένου 
Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Ραφήνας, για την 
υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση ακινήτου για την κα¬ 
τασκευή από την ΔΕΑΡ κλειστού σταθμού αυτοκινήτων 
στο ΟΤ 140 του Δήμου Ραφήνας»,. 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου τηλετύπου και τηλεμοιοτύπου της 
αναθέτουσας αρχής. 

Δήμος Ραφήνας, Νομός Ανατολικής Αττικής, Αρα- 
φηνίδων Αλών 12, 19009. Τηλέφωνο: 2294024444, ίαχ: 
2294023481, θ-πιαίΙ: ΙγόΓ@οίθΠθ 1 . 9 Γ 

2. α) Επιλέγεις τρόπος ανάθεσης της σύμβασης. 

Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία 
(ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινοτική οδη¬ 
γία 2004/18/ΕΚ, τον ν. 2212/1994, το ν. 2240/1994, το 
π.δ. 30/1996, το π.δ. 410/1995 και το π.δ. 28/1980. Η σύμβαση 
αφορά τη λήψη υπηρεσιών επιστημονιιού και τεχνικού 
συμβούλου, όπως και συμβούλου διοίκησης επιχειρήσεων 
και συναφών υπηρεσιών, ταξινόμηση ΟΡΟ 865.866.867. 
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον 
συμφέρουσα τιμή με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων και 
συντελεστές βαρύτητας (άρθρο 18 της Διακήρυξης). 

β) Είδος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικεί¬ 
μενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Σύμβαση Υπηρεσιών: Κατηγορίες 11 & 12 (αριθμός ανα¬ 
φοράς ΟΡΟ 865.866.867), του παραρτήματος II Α της 
Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του π.δ. 346/1998. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμ¬ 
φέρουσα, από τεχνικοοικονομική άποψη, προσφορά. 


3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Ραφήνα 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου. 

Ανοιχτός Διαγωνισμός Πρόσληψης Εξειδικευμένου 
Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Ραφήνας για την 
υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση ακινήτου για την 
κατασκευή από την ΔΕΑΡ κλειστού σταθμού αυτοκι¬ 
νήτων στο ΟΤ 140 του Δήμου Ραφήνας» με τη μέθοδο 
των Συμπράξεων. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 78.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και τα κύρια χαρα¬ 
κτηριστικό του συμβατικού αντικειμένου, αναφέρονται 
αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

Το έργο του Συμβούλου αφορά την υποστήριξη των 
υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας στην εκπόνηση του 
προβλεπόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου, στην αξιολό¬ 
γηση των σεναρίων αξιοποίησης, τη διαχείριση των 
διαδικασιών έκδοσης των απαιτούμενων εγκρίσεων και 
αδειών, την σύνταξη των τευχών του διαγωνισμού για 
τους υποψήφιους αναδόχους, το σχεδίασμά του ανα¬ 
γκαίου επικοινωνιακού προγράμματος προσέλκυσης 
επενδυτών, την υποστήριξη του Δήμου στις επιμέρους 
φάσεις αξιολόγησης ων προσφορών, την υποστήριξη 
στις διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο και την σύνταξη 
της σύμβασης. 

Ο Δ. Ραφήνας δικαιούται να ζητήσει την επαύξηση 
του συμβατικού αντικειμένου, υπό τους όρους και περι¬ 
ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 28. Ειδικότερα, 
δικαιούται να ζητήσει παροχή συμπληρωματικών υπηρε¬ 
σιών από τον Ανάδοχο, που επεκτείνουν το Έργο προ¬ 
σθέτοντας νέες εργασίες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση 
ότι η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμπληρω¬ 
ματικών αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά 
για όλες τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν 
ζητηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αμοιβής και 
υπό τον όρο επίσης ότι πληρούνται οι λοιπές προϋπο¬ 
θέσεις του νόμου. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ είναι δυνατόν, 
να αναθέσει στον ίδιο ανάδοχο, νέες υπηρεσίες που 
συνίστανται σε επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, που 
ανατέθηκαν στον ανάδοχο, υπό τις προϋποθέσεις και 
τους όρους της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ./31.3.2004. 

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε τμήματα, 
αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για 
ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζη¬ 
τούμενων υπηρεσιών. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια 
της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: Για την 
ολοκλήρωση της Α' φάσης των έργων η προθεσμία 
υλοποίησης είναι 4 μήνες από την υπογραφή της και 
για τη Β' Φάση των υπηρεσιών η προθεσμία υλοποίησης 
είναι 9 μήνες από την ημερομηνία της έγγραφης της 
οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της Α Φάσης και 
της έγγραφης εντολής για συνέχιση της συνεργασίας 
στις υπηρεσίες της Β' Φάσης. 

5. α) ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία μπορεί να ζητηθεί η διακήρυξη. 

Δήμος Ραφήνας, Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα, Τ.Κ. 
19009 τηλ. 2294024444 και υπεύθυνος: Κουτάντου. Τα έγ¬ 
γραφα του διαγωνισμού χορηγούνται από την αρμόδια 
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Διεύθυνση Προμηθειών του Δήμου Ν. Ραφήνας, μέχρι και 
τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, πριν την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο 6° σημείο. Κατά την παραλαβή των 
τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωστοποιή¬ 
σουν τα βασικά τους στοιχεία (Επωνυμία, Διεύθυνση, 
Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Αριθμός Τηλεφώνου, ΡΑΧ, 
κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών. 

11 Μαίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών 10:00 π.μ. 

β) Διεύθυνση όπου πρέπει να υποβληθούν οι προ¬ 
σφορές. 

Στη διεύθυνση του σημείου 1. 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές. 

Ελληνικά. 

7. α) Ενδεχομένως πρόσωπα που επιτρέπεται να πα- 
ραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών. 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, προς τον Δ. Ραφήνας και θα ισχύει για τουλάχι¬ 
στον 90 ημέρες από την ημερομηνία του 6ου σημείου 
(λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών). 

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/ 
και αναφορά των σχετικών διατάξεων. 

Τα ανωτέρω έργα, όπως περιγράφονται συνοπτικά 
στα άρθρα 2 και 3 της διακήρυξης, εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (υπ' αριθμό 105/22.12.2005 απόφα¬ 
ση της Επιτροπής του άρθρου 9, παράγραφος 1, του 
ν. 3274/2004) και η χρηματοδότηση τους εμπίπτει στο 
άρθρο 10, παράγραφος 2.3, του ν. 3274/2004. 

Η συνολική αμοιβή του Συμβούλου (μη λαμβανομένων 
υπόψη ενδεχομένων αυξήσεων της Σύμβασής του), θα 
προσδιοριστεί από την οικονομική ταυ προσφορά και 
θα περιληφθεί στην Σύμβαση του, ως κατ' αποκοπή 
Τίμημα (ΚΑΤ) 

10. Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει 
να περιβληθεί μία κοινοπραξία, εφόσον της ανατεθεί 
το έργο. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 (Δικαιούμενοι 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό), της Διακήρυξης. 

11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προ- 
σφέροντος αναδόχου και όροι οικονομικού και τεχνικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες 
φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 
Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν 
επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικη¬ 
τικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική 
τάξη. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν 
απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 


προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται 
όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη της ένω¬ 
σης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 
για την εκτέλεση του έργου. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέ¬ 
τουν και να αποδεικνύουν γενική ικανότητα και εμπειρία 
σε παροχή χρηματοοικονομικών, οικονομικών, τεχνικών 
και επιστημονικών υπηρεσιών και συμβουλών, ως και σε 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 
και αξιοποίησης ακινήτων και έργων. 

12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για εξήντα ημέρες (60) από 
την ημερομηνία του σημείου 6α. 

13. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της 
σύμβασης. Τα κριτήρια πέραν από εκείνο της χαμηλό¬ 
τερης τιμής, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στα συμβατικά τεύχη. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον 
συμφέρουσα τιμή με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων 
και συντελεστές βαρύτητας (άρθρο 18 της Διακήρυ¬ 
ξης)· 

14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. 

Απαράδεκτες. 

15. Λοιπές πληροφορίες. 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτο¬ 
μερώς στην Διακήρυξη. 

Ραφήνα, 25 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 
Αριθμ. 3116 

Έργο: Μηχανισμός διαχείρισης έργων 
Ανοικτή διαδικασία 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της 
αναθέτουσας αρχής. 

Δήμος Ραφήνας, Νομός Ανατολικής Αττικής, Αρα- 
φηνίδων Αλών 12, 19009. Τηλέφωνο: 2294024444, ίαχ: 
2294023481, θ-πιαίΙ: ΙγάΓ@οΙβηβί.9Γ 

2. α) Επιλέγεις τρόπος ανάθεσης της σύμβασης. 

Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία 
(ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές), 
σύμφωνα με το προβλεπόμενο στην Κοινοτική οδη¬ 
γία 2004/18/ΕΚ, τον ν.2522/1997, το ν. 2286/1995, το π.δ. 
346/1998 και το π.δ. 28/1980. 

β) Είδος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικεί¬ 
μενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Σύμβαση Υπηρεσιών. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμ¬ 
φέρουσα, οπό τεχνικοοικονομική άποψη, προσφορά. 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Ραφήνα 
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β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 113.445 ευρώ μη 
συμπερ. ΦΠΑ 

(135.000 με ΦΠΑ) 

και τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμέ¬ 
νου, αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου. 

Σκοπός του παρόντος Έργου είναι η υποστήριξη του 
Δήμου Ραφήνας μέσω κατάλληλου μηχανισμού διαχεί¬ 
ρισης έργων με συστήματα πληροφορικής και συναφείς 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, αφ' ενός για την αποδοτική 
διοίκηση και διαχείριση του Συνολικού Έργου - «Και- 
νοτόμες και Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Εξυπηρέτησης ταυ Πολίτη και Υποστήριξης της Τοπικής 
Ανάπτυξης των ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής - Πιλοτική 
Λειτουργία» και αφ' ετέρου στην δοκιμαστική χρήση 
ενός μηχανισμού προγραμματισμού και διαχείρισης της 
υλοποίησης έργων από του Δήμους Μαραθώνα, Νέας 
Μάκρης, Ραφήνας, Παλλήνης, Γέρακα, Σπάτων, Γλυκών 
Νερών και των Κοινοτήτων Ανθούσας και Πικερμίου. 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει σε μορφή συνολικής υπη¬ 
ρεσίας, τα παρακάτω: 

• Υπηρεσίες εφαρμογής κατάλληλης μεθοδολογίας 
διαχείρισης έργων και αναγνωρισμένων πρακτικών. 

• Την χρήση ειδικού λογισμικού - Έξειδικευμένου Πλη¬ 
ροφορικού Συστήματος” - που θα καλύπτει πλήρως τις 
αρχές της εφαρμοζόμενης Μεθοδολογίας Διαχείρισης 
Έργων. Το λογισμικό θα είναι ννσό θπαόΐθό ώστε να 
προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης του μέσω του Δι¬ 
αδικτύου για να είναι δυνατή η χρήση ενός κεντρικού 
μηχανισμού από πολλούς «χρήστες» - φορείς (ΟΤΑ). 

• Υπηρεσίες δημιουργίας Γραφείου ΥποστήριξηςΈρ- 
γων για την βέλτιστη εφαρμογή των παραπάνω. 

γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε τμήματα, 
αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για 
ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζη¬ 
τούμενων υπηρεσιών. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια 
της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: 18 μήνες 
από την υπογραφή της 

5. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία μπορεί να ζητηθεί η διακήρυξη. 

Δήμος Ραφήνας, Αραφηνίδων Αλών 12, Αθήνα, Τ.Κ. 
19009. τηλ. 2294024444 και υπεύθυνος: Κουτάντου. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού χορηγούνται από την 
αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Δήμου Ν. Ραφή¬ 
νας, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, πριν την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο 6ο σημείο. Κατά την 
παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να γνωστοποιηθούν τα βασικά τους στοιχεία (Επω¬ 
νυμία, Διεύθυνση, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Αριθμός 
Τηλεφώνου, ΡΑΧ, κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές διευκρινίσεις για 
το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών. 

15 Μαΐου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβο¬ 
λής προσφορών 10 π.μ. 

β) Διεύθυνση όπου πρέπει να υποβληθούν οι προ¬ 
σφορές. 


Στη διεύθυνση του σημείου 1. 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές. 

Ελληνικά. 

7. α) Ενδεχομένως πρόσωπα που επιτρέπεται να πα- 
ραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών. 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, προς τον Δ. Ραφήνας και θα ισχύει για τουλάχι¬ 
στον 210 ημέρες από την ημερομηνία του 6ου σημείου 
(λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών). 

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/ 
και αναφορά των σχετικών διατάξεων. 

ΤοΈργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
25% οπό Εθνικούς Πόρους. 

ΤοΈργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του άξονα 2 «Εξυ¬ 
πηρέτηση του Πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» 
του Ε.Π, ΚτΠ (Μέτρο 2.1 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη»). 

10. Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει 
να περιβληθεί μία κοινοπραξία, εφόσον της ανατεθεί 
το έργο. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Β 2.1 (Δικαιούμε¬ 
νοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό), της Διακήρυξης. 

11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προ- 
σφέροντος αναδόχου και όροι οικονομικού και τεχνικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες 
φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσι¬ 
ών. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν 
απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται 
όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη της ένω¬ 
σης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 
για την εκτέλεση του έργου. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέ¬ 
τουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση 
και σημαντική εμπειρία στους τομείς: 

α) σχεδιασμού και ανάπτυξης Πληροφοριακών Συ¬ 
στημάτων περιλαμβάνοντας εφαρμογές διαδικτύου και 
εφαρμογές βάσεων Δεδομένων. 

β) παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης 
ή παρακολούθησης έργων 

12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για 6 μήνες από την ημε¬ 
ρομηνία του σημείου 6α. 

13. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της 
σύμβασης. Τα κριτήρια πέραν από εκείνο της χαμηλό¬ 
τερης τιμής, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στα συμβατικά τεύχη. 
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Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον 
συμφέρουσα τιμή με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων 
και συντελεστές βαρύτητας της Διακήρυξης 

14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. 

Απαράδεκτες. 

15. Λοιπές πληροφορίες. 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτο¬ 
μερώς στην Διακήρυξη. 

Ραφήνα, 10 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αριθμ. 3935 

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας προκηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ.609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΑΝΑΚΑ- 
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 93.653,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορι¬ 
σμό πτυχίων 78.663,83 για αναθεώρηση 36,17 για Φ.Π.Α. 
14.953,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ελασσόνας την Πέμπτη 25.5.2006 με ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημο¬ 
πρασία δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί 
την Πέμπτη 1.6.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ, του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 


π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι α απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.574,00 ΕΥΡΩ, που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα 
στην οδό 6ης Οκτωβρίου αρ. 57 ταχ. κωδ. 40200, τηλ. 
2493024444, ίαχ 2493022310 όπου οι διαγωνιζόμενοι θα 
απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το 
στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
3.934,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με συνολική 
εγκεκριμένη πίστωση έτους 2006 ποσού 90.000,00 € 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 
137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχί¬ 
ζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο 
σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση 
δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές 
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προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθή¬ 
μερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 
171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την Δευτέρα 22.5.2006, από τα 
γραφεία του Δήμου με την καταβολή 25 ευρώ από όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των 
υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ελασσόνα, 25 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Α' Δ.Υ.ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥ¬ 
ΛΟΣ» προκηρύσσει ανοιχτή Δημοπρασία, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσί¬ 
ων Έργων, με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συ¬ 
ντήρηση - βελτίωση χώρων του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
130.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 


Εξ αυτών ποσόν 108.202,16 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. &. 
Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 1.041,54 
Ευρώ την αναθεώρηση και ποσόν 20.756,30 Ευρώ τον 
Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 15 Μάίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης καν προσφο¬ 
ρών), στα γραφεία του Γ ενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί¬ 
κης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», (οδός Εθνικής Αντίστασης 161). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν δι- 
ενεργηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 18 Μάίου 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις Α1, Α2,1η τάξεις ανεξαρτήτως έδρας κα¬ 
θώς και στη 2η τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό 

για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στις Α1, Α2,1η τάξεις ανεξαρτήτως 
έδρας καθώς και 2η τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στις Α1, Α2,1η 
τάξεις ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους τον άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική εγχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγ¬ 
γυητική επιστολή 2.164,04 ευρώ, η οποία θα απευθύνε¬ 
ται προς το Γ ενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα 
υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης από το γρ. Προμηθειών 
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του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥ¬ 
ΛΟΣ» (οδός Εθνικής Αντίστασης 161, στο Φοίνικα, τηλ. 
2310 493465), μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2006. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλ¬ 
λουν την δαπάνη των 15 ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς 
στον Λογαριασμό 5210-002285-439 και θα προσκομίσουν 
το καταθετήριο. 

Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ 
Αριθμ. 864 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φαλάνθου προκηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
(βλ. άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου « Ανάπλαση 
Κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ (Είσοδος Δ.Δ. Σιλίμνας». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 23.464,42 € 
Στον προϋπολογισμό αυτό, περιλαμβάνονται απρό¬ 
βλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ 
Δημοπρατούμενες εργασίες 19.718,00 € 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του Δή¬ 
μου Φαλάνθου του Ν. Αρκαδίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείσύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης της Ανακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής Διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν.3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Φαλάνθου στην Δαβιά του Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 22.5.2006 ημέρα 
(Δευτέρα) και ώρα 10:00 μ.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 22.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
25.5.2006 ημέρα (Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη, καθώς και εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985, για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 


εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοσδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 395,00 € οι οποίες θα απευθύνονται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη 
των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του δι¬ 
αγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
σε 2 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από το Δήμο Φαλάνθου στην Δαβιά Τ.Κ. 22100, (τηλ.:2710 
431520-21 (ΐαχ 2710 431543). Τα στοιχεία αυτά χορηγού¬ 
νται στους ενδιαφερομένους από την αρχή που διεξάγει 
τον διαγωνισμό, μέχρι την 17.5.2006. 




ΦΕΚ 270 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4457 


Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Φαλάνθου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Δαβιά, 15 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Αριθμ. 3629 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύσσει την επι¬ 
λογή αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 4β 
του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την 
εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση δρόμου από κοι¬ 
νοτικές τουαλέτες μέχρι στροφή Θεάτρου» Δ.Δ. Παρ. 
Άστρους. 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης /υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε (52.360,00) € και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη εργασιών (28.849,50) € 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) - 
(8.077,86) € 

Απρόβλεπτα ποσοστού 15 % (5.572,64) € 

Δημοπρατούμενο αντικείμενο (42.500,00) € 

Εκτιμώμενη αναθεώρηση (1.000,00) € 

Απολογιστικά (500,00) € ΦΠΑ 19% (8.360,00) € 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Δ.Δ. Παρ. 
Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκα¬ 
δίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του Διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Η δημοπρασία θα γίνει στις 18.5.2006 ημέρα Πέμπτη, 
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 18.5.2006, τότε θα διενεργηθεί στις 
1.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
των προσφορών). 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Δι¬ 
αγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κ/Ξ κατατίθεται 
από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό 
εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρό¬ 
σωπο. Όσον αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών θα είναι δημόσια. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του 
Δήμου. 


6. Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

Α1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά. 

Α2) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
πς καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Α4) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985) για 
έργα Οικοδομικά. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία) υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών και εργασιών του έργου και υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές, ΤΣΜΕΔΕ ή Τ.Π. και Δ. ή 
αναγνωρισμένων Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος - μέλος της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετά¬ 
φραση τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 
(850,00) € (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας και όχι περίπτωση διαγωνιζόμενης Κ/ξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Η ανωτέρω εγγυητική επιτρέπεται 
να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρό¬ 
τερη των (90) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 
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8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσή της. 

9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 

10. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, δι¬ 
ατίθενται από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος 
(τηλ. 27550-22579). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Βόρειας Κυνουρίας) μέχρι και την Δευτέρα 15 Μα'ΐου 
2006. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη 
ανοπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους, 
που ανέρχεται σε είκοσι (20) €. 

Το διπλότυπο είσπραξης του Δήμου αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο δικαιολογητικό της προσφοράς. 

Επίσης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ. 
στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφό αυτών μπορούν 
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Άστρος, 25 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ I. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Αριθμ. 3811 

Ο Δήμαρχος Λευκάδας Νομού Λευκάδας προκηρύσ¬ 
σει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί 
και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και 
το ν. 2229/1994, ως επίσης και των διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001, του ν. 3212/2003, όπως 
ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004 και 
όποιων ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία δημοπρά¬ 
τησης του έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» 

προϋπολογισμού: 33.613,45 

ΦΠΑ 19% 6.386,65 

ΣΥΝΟΛΟ: 40.000,00 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμο¬ 
γής του ν. 3263/2004 και με και κριτήριο ανάθεσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Λευκάδας και 
στο Δ.Δ. Απάλπαινας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ 2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Λ. Νο¬ 
μού Λευκάδας (Αγγ. Σικελιανού και Ν. Σβορώνου) την 


18 η του μηνάς Μάΐου του έτους 2008, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί 
την ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια ώρα την 
Δευτέρα 22.5.2006 χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης 
από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
τριάντα (30) ημέρες. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν το φά¬ 
κελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν 
την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Δεν γίνονται δε¬ 
κτές προσφορές για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές 
προσφορές. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
τάξεως Α1 για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και αντίστοιχες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κατασκευα¬ 
στικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά 
προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως καθορίζεται 
αναλυτικά στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του για 
χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και 
ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφο¬ 
ρών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 
αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρε¬ 
σίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνι- 
ζόμενοι που έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 670,00 € 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (Αγγ. Σι- 
κελιανού και Ν. Σβορώνου ) στα τηλέφωνα 26450 23000 
και 2645021009 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα διατί¬ 
θενται από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας. 

Λευκάδα, 20 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
Αριθμ. Τ.Δ. 3662 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΔημοσίωνΈργων - Οικονο¬ 
μικών - Περιβάλλοντος - Σχεδιασμού - Προγραμματισμού 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου προκηρύσσει 
την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή ανάδοχου για την 
κατασκευή του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙ- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4459 


ΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ- 
ΟΥΔΑΣ», προϋπολογισμού διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων 
Ευρώ (216.000,00 €) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, των προε¬ 
δρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του του π.δ. 609/1985 όπως 
(τροποποιημένο και συμπληρωμένο) ισχύει κατά την 
υπόιμη κρίσιμη ημερομηνία, επιλεγομένου του συστή¬ 
ματος προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

β) Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις και όλους τους 
όρους του Τεύχους Διακήρυξης Δημοπρασίας που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/14.4.2006 απόφαση της 
Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Λέσβου. 

3. Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1 .Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη γα έργα κατηγορίας 
ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν νπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία όπου δεν τηρούνται επίσημα κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

3.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία, 
που παρέχεται κατά νόμο, ορίζεται σε τρεις χιλιάδες 
οκτακόσια δέκα εννέα Ευρώ (3.819 €), και πρέπει να 
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον δια¬ 
γωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είνα κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 1.6.2006, 
ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 5.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 


6. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα Γ ραφεία της ΔΤ.Υ.Ν.Α. 
Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - Μυτιλήνη). 

7. Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που θα 
συμπληρώσουν ο διαγωνιζόμενοι, χορηγείται από την 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - Μυτιλήνη, 
τηλ. 22510 47450), απο την οποία μπορούν να πάρουν και 
άλλα στοιχεία και τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και μέχρι την 20.5.2006 ημέρα Δευτέρα. 

Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος Ν.Ε. - Νομάρχης 
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Αριθμ. 4448 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων Ν. Καρδίτσας διακηρύσσει ότι 
θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εκφρα¬ 
σμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (Άρθρο 4 
παρ. 4β του ν. 1418 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για 
την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του ν. 2229/ 
1994, του ν. 2940/2001, του ν. 3263/2004 και των σχετικών 
εγκυκλίων, για την κατασκευή του έργου «Αναπλάσεις 
κοινοχρήστων χώρων». 

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά τη μελέτη ανέρχε¬ 
ται σε 100.000,00 ευρώ συμπ/μενου και του αντίστοιχου 
Φ.Π.Α. 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 ανέρχεται σε 
100.000,00 ευρώ. 

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 18η του μηνάς Μα- 
του 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σοφάδων 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Εάν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την Πέμπτη 18.5.2006, τότε θα διεξαχθεί την 
Πέμπτη 15.6.2006. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών σε κοινοπραξία. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της ΣΑΣ. της Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ρακάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα η σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, η 
οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Σοφάδων, ορίζεται 
σε 1.672,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπλη¬ 
ρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την 
παραγρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, καθορίζεται 
σε 12%. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχε¬ 
τικά και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και 
τα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Τηλ. 24430 29629, Ραχ. 24430 29634) 
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Σοφάδες, 18 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Δ. ΠΩΠΟΤΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2691 

Ο Δήμαρχος Παλικής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΙ- 
ΛΑΤΩΡΙΑ» κατά το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με το ν. 
1418/1984 και το ν. 3263/2004. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 18.907,56 (δέκα οκτώ χιλιάδες 
εννιακόσια επτά και πενήντα έξι λεπτά) χωρίς τη δαπά¬ 
νη Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα 
ΣΑΤΑ 2005 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 301/2005 απόφα¬ 
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλικής. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Πα¬ 
λικής τις 15 του μηνάς Μάίου του έτους 2006 ημέρα 
Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και ώρα λή¬ 
ξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο 
διαγωνισμό ώρα 10.00 π.μ. 

Το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους καθώς και όλα τα τεύχη δημοπράτη¬ 
σης, διατίθενται από τα γραφεία της ΤΥΔΠ στην οδό 
Γρ. Λαμπράκη 12. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρ¬ 
χεται σε ευρώ 380,00 (τριακόσια ογδόντα ευρώ) και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Παλικής. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 (εξή¬ 


ντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δη¬ 
μοπράτησης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π Α1 τάξης για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Ο προϋπολογισμός της οικονομικής προσφοράς θα εί¬ 
ναι συμπληρωμένος σε ΕΥΡΩ, αριθμητικώς και ολογρά¬ 
φως, χωρίς διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος, τότε 
θα διενεργηθεί τις 22 του μηνός Μάίου ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την διεξαγωγή της Δημοπρασίας από τα γραφεία της 
ΤΥΔΠ με την καταβολή 10,00 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Παλικής (τηλ. 26710 92320) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ληξούρι, 12 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Αριθμ. 68354 

Ανακοινώνουμε ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2050), με διορθωμένη 
περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας και μετάθεση της 
ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ 
(3.600.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., 
των απροβλέπτων δαπανών, εκτός Φ.Π.Α. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν προβλέπουν την 
διαμόρφωση νέας δευτερεύουσας εισόδου του σταθμού 
από την οδό Μαργαροπούλου με την παράλληλη διάνοι¬ 
ξη της υπόγειας σήραγγας προς την οδό Μοναστηριού. 
Γίνεται πλήρης αντικατάσταση των υλικών και εκσυγ¬ 
χρονισμός των εγκαταστάσεων της υπόγειας σήραγγας 
που οδηγεί στις αποβάθρες παρέχοντας ευχέρεια πρό¬ 
σβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες με την κατασκευή 
ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων. Ταυτόχρονα 
ανακαινίζονται πλήρως οι αποβάθρες του σταθμού. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 
25.5.2006, αντί της αρχικής ημερομηνίας 11.5.2006, ημέρα 
Πέμπτη με ώρα λήξης αυτής την 10.00 π.μ. στα γραφεία 
της Υπηρεσίας Γραμμής Μακεδονίας - Θράκης του ΟΣΕ 
στην Θεσσαλονίκη - οδός Παλαιού Σταθμού 4 - 1ος 
όροφος. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 25.5.2006, 
αντί της αρχικής ημερομηνίας 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη 
μετά την λήξη υποβολής των προσφορών. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 
Δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διορθωμένης περίληψης 
Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο η 5.5.2006. 
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ. από την Υπηρεσία Γραμμής Μακεδονίας 
- Θράκης του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη - οδός Παλαιού 
Σταθμού 4ος όροφος - τηλέφωνο: 2310-599342, φαξ: 
2310-599343. 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2006 

Ο Διευθυντής Γ ραμμής 
Ε. ΤΣΕΓΚΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 14655 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικό του διατάγματα, και το ν.3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περί¬ 
ληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευής Δημοσίων Έργων» για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΟΜΒΩΜ ΛΑΜΙΑΣ», 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 2006 με υπάρχουσα πίστωση 80.000,00 € για το 
2006 (ΚΑ 7335.0007). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15.5.2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), 
στα Γ ραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμίας, 
οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 - 20424, στη Λαμία. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 15.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
22.5.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1, ή Α2 ή 1ης τάξης 
για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 ή Α2 ή 1η του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 


χείρησης στο κοινοπρακτικά σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση του 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Τα τεύχη της μελέτης διανέμονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμίας, Κραβ¬ 
βαρίτου 3, Λαμία (τηλ. 22310 20424 - 31426) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, για δημοπρασία διενερ- 
γούμενη Δευτέρα μέχρι και την προηγούμενη Τετάρτη 
και διενεργούμενη Πέμπτη μέχρι και την προηγούμενη 
Δευτέρα με την καταβολή ποσού δέκα πέντε (15) ευρώ 
στο Ταμείο του Δήμου (Πλ. Ελευθερίας 8). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.000,00 € και απευθύνεται προς το Δήμο Λαμίας. 

Λαμία, 26 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Αριθμ. 4023 

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας προκηρύσσει την με ανοι¬ 
χτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου «Διαμόρφωση χώρου εμποροπανήγυρης» με 
το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 και την υπ' αριθμ. 
306/2005 ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Τρικάλων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 47.400,95 € μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλα¬ 
μπάκας (Ευθ. Βλαχάβας 1). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Μάίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 18 Μα'ίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι δι¬ 
ατάξεις των νομοθετημάτων ν. 1418/1984, ν. 3263/2004 
και π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας Περίληψης 
στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και οι όροι του τεύχους της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχή που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 800,00 €. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ένα μήνα και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

ί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
καθώς και εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα 
αντίστοιχων κατηγοριών. 

β, Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανοτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται Επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης, διατίθενται από το Δήμο Καλαμπάκας (πλη¬ 
ροφορίες Κ. Τόλης, τηλ 2432022346) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Τα παραπάνω χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους, εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δυο εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοι¬ 
πων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π.. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπά¬ 
νες και φροντίδα τους. 

Καλαμπάκα, 26 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΝΙΑΡΑΣ 
-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Αριθμ. 367 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμπάκας προκηρύσσει την με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 


έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Α. ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 
60.640,14 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 
με το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 
και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προ¬ 
σφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Α.Ε.Υ.Α. Καλαμπάκας (Ευθ. Βλαχάβα 1) στις 15.5.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
18.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσης (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ 

γ. Προερχόμενες από ως ανώτερω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρό του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 
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Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θεται από τους διαχειριζόμενους, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής απευθυνόμενες προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμπά¬ 
κας, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
ήτοι στο ποσό των 1.020,00 €. 

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επαναδημοσίευσης 
της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα τεύχη δημο- 
πράτησης και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία 
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γρα¬ 
φεία της ΔΕΥΑ Καλαμπάκας (Ευθ. Βλαχάβα I) τηλ. 24320 
23236, μέχρι την Τετάρτη 10.5.2006 

Καλαμπάκα, 26 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Αριθμ. 5936 

Ο Δήμαρχος Αρταίων ως τελικός δικαιούχος κατά 
την έννοια της παραγράφου στ' του άρθρου 1 του ν. 
2860/2000 (ΦΕΚ 251 /Α"/14.11.2000), ενεργώντας ως Ανα- 
θέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη 
συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου 
για την υλοποίηση του Έργου «ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗ- 
ΤΑΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ «ΒΑΛΑΩΡΑ» του 
Δήμου Αρταίων που έχει ενταχθεί για χρηματοδότη¬ 
ση στο Μέτρο 2.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙ¬ 
ΜΑΚΑΣ - ΕΚΤ. 

Η ενέργεια Δημοσιότητας έχει σαν στόχο την Ενημέ¬ 
ρωση της κοινής γνώμης σχετικά με το περιεχόμενο, 
τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής, τους 


αποδέκτες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του 
εγκεκριμένου έργου. 

Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι 
τα παρακάτω: 

- Δημιουργία Υλικού Ενημέρωσης και Προβολής όπως 
ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και ηλεκτρονικό υλικό. 

- Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης και Ευαισθητο- 
ποίησης σε μια προσπάθεια γνωριμίας με το Πρόγραμμα 
και τις Δράσεις του σχεδίου 

- Καμπάνια ενημέρωσης με δημοσιεύσεις και αφιε¬ 
ρώματα στον τοπικό τύπο καθώς και στα ηλεκτρονικά 
τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται 
στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 
€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο χρηματο¬ 
δοτείται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% 
από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρό¬ 
σωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής που υποβάλλουν και έχουν αποδεδειγμέ¬ 
νες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία οι 
οποίες συνάδουν με την παρούσα δράση, και παράλλη¬ 
λα έχουν καταθέσει αίτημα για εγγραφή στο Μητρώο 
Διαφημιστών σύμφωνα με το π.δ. 261/1997. 

Οι προσφορές υποβάλλονται οτο γραφεία του Δήμου 
Αρτας επί της Περιφερειακής Οδού και Αυξεντίου, Τ.Κ. 
47100,1°< όροφος, τηλ. 26810-81171-81009, Ραχ 26810-81153, 
υπόψη του Ζώη Αποστόλη μέχρι την 5.6.2006 και ώρα 
10 : 00 . 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ανα¬ 
γράφονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. 

Ο Δήμος Άρτας, δικαιούται να ακυρώσει το διαγωνι¬ 
σμό, εφόσον το όργανο διοίκησης εκτιμά ότι δεν έχουν 
κατατεθεί συμφέρουσες προσφορές. 

Άρτα, 25 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510)47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 βυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή θθ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θοιό προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σό-Γοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευ ιό ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, ίεχ: 210 - 4071010 ιπίετοεί: ΙιΙΙρ://νννννν.β1.0Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθ) 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέοεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΛΙ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 αυτό ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙβΓΠβΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινό από 08.00 έως 13.00' 



12002702804060016 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓιίΙρ://νννννν.θ1.9Γ - ε-πτοίΙ: ν/θόΓη35ΐ6Γ@β1.9Γ 














